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arqu^ectos y constructores 

• f 


!&CfUUÍ 

S.A. de C.V. 


ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA 
EMPRESA - MUNICIPIO 


SANTIAGO 

JAMILTEPEC 


Gobierno municipal 

20172018 



EN LA LOCALIDAD DE PLATANILLO, MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC; DISTRITO DEL MISMO NOMBRE, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO 
LAS 16:00 HRS. DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA: EL C. EDUARDO PAZ VASQUEZ, 
ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA; ARQUITECTOS Y CONSTRUCTORES DONAJI S.A. DE C.V. ; E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
SANTIAGO JAMILTEPEC LOS CC. PROFR. EFRAÍN DE LA CRUZ SÁNCHEZ, PROFA. AURORA MERINO HERNÁNDEZ, PROFR. ABEL VELASCO 
VÁSQUEZ, C. FRANCISCO BRUNO CISNEROS TERRASA Y LIC. JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ BAUTISTA, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - 
RECEPCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6.0 X 8.0 MTS. EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS CLAVE- 
200PR01998E". 


UBICACIÓN : 

ESTADO: 020 

REGIÓN. 02 

MICROREGIÓN: 27 

DISTRITO: 21 

MUNICIPIO: 467 

LOCALIDAD: 0 016 

DATOS GENERALES 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 
RUBRO: 

OFICIO DE AUTORIZACIÓN: 
OFICIO DE NOTIFICACIÓN: 


DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 






COSTA 5, $ 

COSTA ¿K 


JAMILTEPEC 


SANTIAGO JAMILTEPEC T£ 

2¡OR£RlA 

PLATANILLO 

LJNICIPAl 

Mpio. 

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVA^ 

Santiago Jamiltepet 




MS J/467/F111/08/2017 


FECHA: 03 DE JUNIO DE 2017 


MSJ/467/FIII/08A/2017 


FECHA: 03 DE JUNIO DE 2017 


SE EFECTURAN LOS TRABAJOS PRELIMINARES: COMO SON LA LIMPIA Y TRAZO POR MEDIOS 
MANUALES, EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO “B”, RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL 
PRODUCTO DEL BANCO; CIMENTACION: PLANTILLA DE 6 CMS. DE ESPESOR, ZAPATA CORRIDA DE 15 
CMS DE ESPSOR, MURO DE ENRASE TABICON PESADO DE 10X14X28 CMS. DE 14 Y 28 CMS; 
ESTRUCTURA: ACERO DE No. 2, 3, 4 Y 5, CIMBRA PARA LA LOSA APARENTE; ALBAÑILERIA Y 
ACABADOS: CADENAS DE 15X10 CMS, CASTILLOS DE 15X15 CMS, 14X21 CMS, 15X50 CMS, MUROS DE 
TABIQUE ROJO DE 14 Y 21 CMS, APLANADOS EN MUROS RUSTICO Y ACABADO FINO CON £S4jpNJA* 
PISO DE CONCRETO DE 10 CMS. ACABADO PULIDO CON BROCHA, PINTURA VINILIC# EH\ 
COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, IMPERMEABILIZANTE TOP 5 AÑOS, CANCELERIA,SnST* 
ELECTRICA Y LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA 


RUBRO DE GASTO: 


EDUCACION 


SUBCLASIFICACION DE 


PROYECTO: 


‘ PRIMARIA (AULAS) 


MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
FECHA PROGRAMADA DE INICIO 
FECHA DE INICIO REAL: 

METAS ALCANZADAS 


CONTRATO 


_ 


19/06/2017 


19/06/2017 


1.00 

AULA 


FECHA PROGRAMADA DE TERMINO 
FECHA DE CONCLUSIÓN 

BENEFICIARIOS 


08/08/2017 

— : \ - \ 

08/08/2017 \\ 

25 

ALUMNOS 


■■S jfef ESTRUCTURA FINANCIERA 

APORTACIONES Y TRANSFERENcÍaS i 

IMPORTE AUTORIZADO 

IMPORTE EJERCIDO J 

te»**, 

bfMsí^ALDO 

ramo 33 fondo ni REv»IDURl<ypET-^ 

$405,000.00 

$405,000.00 


RAMO 33 FONDO IV ll] ' 


- -7“ H 

_; m Vamb 


RAMO 28 T/H / \ ^ 




APORTACIÓN FEDERAL 



,— -- —— - 

BENEFICIARIOS / ' 




OTROS omr^m^asrernr- 


1 Slf^ r 

IC ATURA 

2Ul7-¿*lS TOTAL 

$405,000.00 

$405,000.00 / ¿Vi i 

Njrip/jpoo 

ESPECIFIQUE^VPfcSfel^SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTQW^S CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO: |¿L, Jainite; 

LA OBRA S^4fCÚTÓCOÑFORME A LAS FECHAS E INICIOS Y.f cRMiNOÍL PROGRAMADAS. .T ^ 


ENCUENTF 
PROYEC 


FUNCIONANDO DE ACUERDO 
cRCIDA, Y ES RECIBIDA POR L/í 


lt)URlA 

. _ <CI€NDA 

i. Santos Jamiepec 
Dtto.iíi*«epec,Offl. 
2017 2018 



O Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS 1 


LA OBRA SE 
-ICACIONES DEL 


NSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 


¡epec, Oax. 
2017-2018 


•# 
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ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA 
EMPRESA - MUNICIPIO 


JAHILTEPECk^l 


Gobierno municipal 

20172018 


NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS DEL MISMO DIA V 
FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA 


RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN 


CONTRATISTA : ARQUITECTOS Y CONSTRUCTORES DONAJI S.A. DE C.V. 

ADMINISTRADOR UNICO : C. EDUARDO PAZ VASQUEZ 
R.F.C: ACD150924IV1 

DOMICILIO: AVENIDA DE LAS ETNIAS íÉ* 117, PISO 2 C- 01, COL. REFORMA OAXACA DE 

JUÁREZ, OAXACA C.P. 68Mt , 

¡r constructores 



i*¿ 


De KACI€NDA 
Mp». Saotiagci Jamiitepec 
Otto. Janáepec, Oax. 
2017 2018 




RECIBEN LA OBRA 




PROFA. AUROR/^^^EBÍU^DEZ 
2017 • 2018 





C. FRAN&3€*3*BBUNO CISNEROS TERRASA 

Mp«8S^P DE0BRAS 

°«o- Jemttfepee, o*t 
2017 - 2018 



Mi 

Mpio. Santiago Jamiltepet 
Otto. Jamiitepec Oax 

Vo. 0*17-2013 


# 


























